I. MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU 
SECRETARIA MUNICIPAL 



ACTA N° 12 CONCEJO MUNICIPAL 



SESION EXTRAORDINARIA. En Pichilemu, a 03 días del mes de 
noviembre de 2014, siendo las 11:04 hrs., se da inicio a la sesión del 
Concejo Municipal, presidida por el Alcalde Sr. Roberto Córdova 
Carreño y la asistencia de los Concejales Sres.: Mario Morales 
Cárceles; Andrea Aranda Escudero; Hugo Toro Galaz; Pedro A. 
Polanco Contreras y Marta Urzúa Púa. 

El Concejal Sr. Felipe Bustamante Olivares no se encuentra 

presente. 

Actúa de Secretaria y Ministro de Fe, la titular de la 
Secretaría Municipal Sra. Fanny Rebolledo Lizana. 

Se encuentran presentes también la Jefa del Departamento 
de Proyectos Dña. Marcia González González; el Director de Control 
(s) el Profesional del Departamento de Proyectos Sr. Francisco Vidal 
Arraño y el Director de Medio Ambiente Aseo y Ornato, Sr. Jaime 
García Ramírez. 



TEMARIO 



1.- Aprobación Proyecto "Construcción y Mantención Áreas Verdes 
Comuna de Pichilemu. 



1.- APROBACION PROYECTO "CONSTRUCCION Y 
MANTENCION AREAS VERDES COMUNA DE PICHILEMU 



> Alcalde, agradece la disposición para participar de esta sesión 
extraordinaria ya que en la reunión de Concejo anterior quedó 
pendiente el Memorándum N°348 de la Jefa del Departamento de 
Proyectos, la cual dice relación con un proyecto del año 2012 que 
estaba aprobado técnicamente por la SUBDERE y hace unos días 
le asignaron los recursos. 
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Se dá lectura ai Memorándum N° 348 de la Jefa del 
Departamento de Proyectos de fecha 27 de octubre de 2014 al Sr. 
Alcalde, informa sobre Resolución N° 10594/2014, de la 
SUBDERE donde se informa de la aprobación del Proyecto 
denominado "Construcción y Mantención de Áreas Verdes 
Comuna de Pichilemu (marzo - diciembre 2012)" el cual fue 
postulado el año 2012, y con el objeto de mantener las 
condiciones laborales de las personas que actualmente están 
trabajando en el Programa se requiere acuerdo de Concejo para 
Suplementar con recursos municipales en un monto de $ 
38.013.892.-, además de aprobar la modalidad de ejecución del 
proyecto por Administración Directa durante el periodo noviembre 
2014 -agosto 2015. 

> Dña. Marcia González González, informa que este era un 
proyecto en cartera del año 2012, el cual coincide con las tareas 
propias de la cuadrilla municipal de áreas verdes, donde tenemos 
el programa de mantención de áreas verdes el cual dura 12 
meses y tenemos la obligación de gastar 2 meses siendo 
noviembre y diciembre, por lo que esto supliría el gasto de la 
cuadrillare Áreas Verdes, pero se necesita actualizar el gasto de 
Mano de Obra y el cual daría un total de aporte municipal 
necesario de $ 38.013.892.-, además de solicitar acuerdo para 
ejecución del proyecto por administración directa. 

> Concejal Sr. Mario Morales Cárceles, señala que Ud. habló de 
M$ 48.000.- y ahora son M$ 38.000.- por lo que consulta a que se 
debe la diferencia. 

> Dña. Marcia González González, informa que los M$ 48.000.- 
corresponden al aporte de la SUBDERE y ahora al actualizar el 
monto por el número de personas y el sueldo a percibir 
actualizado se requiere un aporte municipal de M$ 38.000.- más 
ya que esos valores correspondían al año 2012 y se está 
actualizando a la fecha. 

> Alcalde,, informa que estamos recibiendo M$ 45.000.- de la 
SUBDERE, pero estamos gastando M$ 38.000.- de aporte 
municipal para mantener y construir áreas verdes, por lo que 
significaría un ahorro aproximado de M$ 25.000.- para el 
municipio. 
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> Concejala Sra. Andrea Aranda Escudero, señala que antes se 
aprobó un proyecto igual y no se hicieron las áreas verdes de la 
villa Los Andes y Arauco. 

> Alcalde, informa que no se pudieron hacer porque no había como 
mantener las áreas verdes pero ahora se están considerando la 
construcción de áreas verdes en la Villa La alborada y Bosque del 
Mar, por lo tanto se requerirá retrasar la licitación para la 
ejecución de este proyecto. 

El Concejo aprueba por unanimidad Suplementar con recursos 
municipales en un monto de $ 38.013.892.- Proyecto denominado 
"Construcción y Mantención de Áreas Verdes Comuna de 
Pichilemu (marzo.- diciembre 2012)", el cual cuenta con 
financiamiento SUBDERE, además de aprobar la modalidad de 
ejecución del proyecto por Administración Directa durante el 
periodo noviembre 2014 - agosto 2015. 

> Alcalde, plantea el tema de la Fiesta de San Andrés donde se 
aprobaron recursos, done ahora se requiere modificar los montos 
distribuidos, suplementando algunas y rebajando otras cuentas lo 
que no significa aumentar el gasto. 

El Concejo manifiesta en forma unánime la modificación de las 
cuentas. 

Sin otro tema que tratar, se termina la sesión siendo las 11:25 
horas. 
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